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7.  Mouvements dus aux variations de temperature.
A.  - Observations faites par M. Cendre, avant 1.879 (si)- — A la plinthe, au-dessus cle la clef, on a constate! Om007 pour un tort de 52° (de — 7° a -f. 45°); 9 fissures dans le parapet et la plinthe, se rouvrant chaque hiver et se refermant I'et6 : une de chaque cote" cle 1'axe et sur chaque tele, a 27m environ dc part et d'uuti'O dc la clef; aucunc clans la voiitc.
On a observe" aussi quelques legeres fentes dans les tympans.
B.  - Observations jailes, sur ma demandc, par lessoinsde M. I'Inspecleur General Rivoire-Vical, en septembre i,08.
Joints on verts
TiHe amont		Tele aval	
Rivo gauche	Rive droito	Rivo droite	Rive gauche
Los 5 premiers clu parapet ct de la plin-Lho.	Du 2a au GB ct Ic Se du pa rapel. La plinthe cslrccouvci'Uidd Lerrc.	Les C premiers el le cSa du parapet; le 5edc la plinthe.	Le 5e du parapet et dc la plinthe.
' Lc joint du parapet a la clef. La pliiilhe est couverlq de boue.			
Pas de fissures dans les tympans. .
8.  Personnel (Ss). Ingonicurs :
Pro jet. — en chef, M. Berthier; — ordinaire, M. Pasqueau. Execution. — en chef, M. Gentil.
ordinaires : jusqu'au 15 octobrc 1873, M. Pasqueau, ensuite, M. Cendre.
Entrepreneurs : MM. Muguet i'rercs.
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